ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪಧಿಷತ್‌ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


690 
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪ್ರತಾಪಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ 
(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತು 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 04.03.2021 
ಕ್ರ. ಸಂ, | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ `ಪಗತಿಯಳ್ತರುವ ನೇರಾ 
ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು; ಕಳೆದ ಮೂರು 


ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ವರ್ಷವಾರು, ಯೋಜನಾವಾರು 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು) 


ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-! ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


[C 


41 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ವಾರಾಹಿ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ 
ಮತ್ತು" ಉಪ ಕಾಲುವೆಯು ಹಾದು ಹೋಗುವ 
ಗ್ರಾಮಗಳು ಯಾವುವು; ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 


ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ಲೀರ್ಣವೆಷ್ಟು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ 
ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸೀರ್ಣವೆಷ್ಟು; 
ಬಾಕಿಯಿರುವ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ 
ವಿಸ್ಲೀರ್ಣವೆಷ್ಟು; - (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ 


ನೀಡುವುದು) 


ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ "ಯೋಜನೆಯಡಿ, "ಅನುಮೋದಿತ `ಯೊೌಜನ 
ವರದಿಯನ್ವಯ ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಲೆ 0.00 ರಿಂದ 
18.725 ಕ.ಮೀ ಹಾಗೂ ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ಸರಪಳಿ 18.475 
ರಿಂದ 42.73 ಕಿ.ಮೀವರೆಗಿನ ನಾಲೆಯು ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಉಳ್ಳೂರು-74, ಸಿದ್ಧಾಪುರ, ಶಂಕರನಾರಾಯಣ, ಕುಳ್ಳಂಜೆ, ಅಂಪಾರು, 
ಹಳ್ಳಾಡು ಮತ್ತು ಕಾವ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, 1992 
ಹೆ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ 
ಹೊಂದಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಮುಂದುವರಿದು, ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ಮುಖ್ಯ . ನಾಲೆ 
0.00ರಿಂದ 18.725ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಲೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು,  ನೇರತೂಬುಗಳ ಮೂಲಕ 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳೂರು-74, ಸಿದ್ಧಾಪುರ, 
ಶಂಕರನಾರಾಯಣ, ಕುಳ್ಳಂಜೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸುಮಾರು 300ಹೆ. ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಜದಗಿಸಲು ಬಾಕಿಯಿರುವ 
ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ಲೀರ್ಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 (ಎ) 
& (ಬಿ) ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ... 


ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ" ಬಲದಂಡೆ `ಕಾಲುಷೆಯನ್ನು | ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಬಲದಂಡೆ" ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ' ಪೊರ್ಣ 
ಪೂರ್ಣ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು, ಸುಮಾರು ರೂ.812.42 ಕೋಟಿಗಳ |. 
ಅನುದಾನಪೆಷ್ಟು; ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಣ್ನ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ | ನಾಲೆ 0.00 ರಿಂದ 18.725ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ರೂ.296.42 ಕೋಟಿಗಳ ಮೆಚ್ಚ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಲಮಿತಿ | ಭರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ವಾರಾಹಿ ಬಲಧಂಡೆ ನಾಲಾ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಮದ 


ಯಾವುದು? 


ಹಂತದಕ್ಷ ಪಕಕಾಶಸಲಾಗುತ್ತಿಡೆ ವಾರಾಹಿ `` ಬಲಡೆಂಡೆ ನಾಠಾ 


| ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು . ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಪಟ್ಟಾ 


ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ. 
ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 2022-23 ರೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ, 


ಜಸಂಇ 36 ಎಂಎಲ್‌ಎ 2021 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುಳುತಿಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 545 (690)ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1 


ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ (ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ನೀರಾವರಿ) ಯಡಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕ್ರಸಂ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು 
. 2007-18 2018-19 2019-20 
ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ f 

1 ಘಟಪಧಾ 114.81 135.99 | 141.05 
2 ಘಟಪಧ ಆಧುನೀಕರಣ ENE ದ 22509 
3 - | ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ 2.26 5.04 8.15 
4 ಮರಗೊಡುವಏತ ನೀರಾವರಿಯೋಜನೆ 0.01 11.88 3.10 
5 | ಚಿಚೆಡಿಏತ ನೀರಾವರಿಯೋಜನೆ 0.60 . 0.04 -— 
6 | ದೂಧಗಂಗಾಯೋಜನೆ 39.56 5,93 16.47 
7 |ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಲಾ ಯೋಜನೆ 7.48 4.00 9.02 
8 | ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ 65.40 105.73 109.67 
9 -| ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ಏತ ನೀರಾವರಿಯೋಜನೆ 1.05 2.69 | 293 
10 | ಶ್ರೀ ರಾಮೇಶ್ವರವಿತ ನೀರಾವರಿಯೋಜನೆ 19.21 9.58 16.44 
1 | ಕಕೆಯೆಯೋಜನೆ 26.77 12.81 6.61 
2 |e ವೀರಭಡ್ರೇಶ್ವರವಿತ ನೀರಾವರಿಯೋಜನೆ 8.10 109.84 4214 | 

” 3 | ಬಸವೇಶ್ವರ (ಕೆಂಪವಾಡ) ಏತ ನೀರಾವರಿಯೋಜನೆ 56.71 | 270.41 261.62 
14 | ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಏತ ನೀರಾವರಿಯೋಜನೆ 14.60 25.01 14.76 
15 ತುಬುಚಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರವಏತ ನೀರಾವರಿಯೋಜನೆ 604.35 688.18 394.53 
16 | ಗೊಡಚಿನ ಮಲ್ಕಿ ಏತ ನೀರಾವರಿಯೋಜನೆ — - 37.44 
17 | ಸಾಲಾಪುರಏತ ನೀರಾವರಿಯೋಜನೆ - — 20.94 
18 | ಮಲಪ್ರಭಾ _ £ 369.94 74.59 93.73 
19 | ಮಲಪ್ರಭಾಆಧುನೀಕರಣ (ಇ ಆರ್‌ಎಂ) - 77] 473.03 
20 | ಹರಿನಾಲಾ 10.57 ಈ 20.23 | 
21 | ಜವಳುಹಳ್ಳ ಏತ ನೀರಾವರಿಯೋಜನೆ 0.04 — — 
22 ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳ ಏತ ನೀರಾವರಿಯೋಜನೆ 0.28 ೫ pe 
23 |ಶಿಗ್ಲಾಂಬ್‌ ಏತ ನೀರಾವರಿಯೋಜನೆ 22.22 7.06 9.14 
24 | ಕಳಸ ನಾಲಾ ಹಾಗೂ ಬಂಡೂರ ನಾಲಾ ಯೋಜನೆ 5.64 5.45 5.97 
25 | ಸವಣೂರುಏತ ನೀರಾವರಿಯೋಜನೆ 37.56 62.81 7.61 
26 ಗೊಬ್ಬರಗುಂಪಿ ಏತ ವೀರಾವರಿಯೋಜನೆ 12.38 20.49 17.65 
27 |ಕೊಳಚಿ ಆರ್‌ ಬಿ ಸಿ ಆಧುನೀಕರಣ - 15.61 8.88 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ. 


ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕ್ರಸಂ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು 
. 2017-18 2018-19 2019-20 
28 | ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆಯೋಜನೆ 147.85 | 184.50 154.48 
29 | ತುಂಗಾಏಿತ ನೀರಾವರಿಯೋಜನೆ 10.51 4.13 6.96 
30 | ಬಸಾಪುರ 2ನೇ ಹೆಂತ 11.51 13.46 0.10 
31 | ಇಟಗಿ ಸಾಸಲವಾಡಏತ ನೀರಾವರಿಯೋಜನೆ 0.76 0.00 0.01 
32 ಗುಡ್ಡದ ಮಲ್ಲಾಪುರಏತ ನೀರಾವರಿಯೋಜನೆ 2.09 5.27 9.24 
33 ತಿಳುವಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿಯೋಜನೆ 3.55 0.20 156 
34 ಭದ್ರಾಆಧುನೀಕರಣಿಯೋಜನೆ 15.15 22.28 20.84 
35 ತುಂಗಾಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಆಧುನೀಕರಣ 77.28 36.51 6290 | 
36 | ಗೋಂಧಿಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಆಧುನೀಕರಣ 53.46 WN 40.81 42.23 
37 | ಅಂಜನಾಪುರ ಮತ್ತು ಅಂಬ್ಲಿಗೋಳ ಯೋಜನೆ 0.55 3.52 9.15 
38 ಹೋದಿರಾಯನ ಹಳ್ಳ pn 13.72 4,36 
39 | ದಂಡಾವತಿ 1.99 | 31.52 26.62 
40 | ಧರ್ಮಯೋಜನೆ 18.64 8.82 — 
41 pes ಏತ ನೀರಾವರಿಯೋಜನೆ — — 5.30 
42 | ರಾಣಿಕೆರೆಯೋಜನೆ 6.50 — | 1.20 
43 ಮದಗ ಮಾಸೂರುಕೆರೆ — 0.33 — 
44 | ವಾರಾಹಿಯೋಜನೆ 16.74 19,94 68.36 
45 }ಸೌರ್ಪಣಿಕಯೋಜನೆ - 0.07 0.15 
46 | ಭೀಮಏತ ನೀರಾವರಿಯೋಬನೆ 76,65 36.53 81.17 
47 ಗಂಡೋರಿನಾಲಾ 10.74 1.50 9.78 
48 | ಗಂಡೋರಿನಾಲ ಆಧುನೀಕರಣ - 38.94 47.59 
49 I ಬೆಣ್ಣಿಹೋರಾಯೋಜನೆ 97.89 24.08 47.30 
50 | ಅಮರ್ಜಾಯೋಜನೆ 16.52 14.04 19.44 
51 | ಕೆಳದಂಡೆ ಮುಲ್ತಾಮರಿ 9.08 0.80 24.63 
52 | ಕೆಳದಂಡೆ ಮುಲ್ಲಾಮರಿಆಧುನೀಕರಣ — 22.93 42.10 
53 |ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಇಆರ್‌.ಎಂ.(ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ) 212 | 019 [ 0.16 
54 | ಹತ್ತಿಕುಣಿಇ.ಆರ್‌.ಎಂ.. (ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.) 0.04 — 0.09 
55 | ಕಾರಂಜಾ-ಅತ್ತಿವಾಳೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ 23.87 | 12.62 | 9.20 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ 


. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕ್ರಸಂ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು 
2017-18 2018-19 2019-20 
56 | ಕಾರಂಜಾಯೋಜನೆ (ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ) — — 27.89 
57 ಮೇಲ್ಲಂಡೆಮುಲ್ಲಾಮರಿಆಧುನೀಕರಣ — 9.28 33.87 
58 | ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಮುಲ್ಲಾಮರಿಯೋಜನೆ 6.07 124.48 15.46 
59 | ಕಾರಂಜಾಆಧುನೀಕರಣ — - 294.85 
60 : | ಸಿಂಗಟಾಲೂರುಏತ ನಿರಾವರಿಯೋಜನೆ 175.50 201.51 386.86 
61 | ತುಂಗಭದ್ರ ಕಾಲುವೆ ಆಧುನೀಕರಣ 73.12 136.43 230.84 
62 ವಿಜಯನಗರಚಾನಲ್‌ಆಧುನೀಕರಣ — 0.48 54.77 
63 ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರುತುಂಬುವುದು 2.76 4.12 1.92 
64 | ಒಳಬಳ್ಳಾರಿ ಏತ ನೀರಾವರಿಯೋಜನೆ 16.33 1.56 5.07 
65 ಹಿರೇಹಳ್ಳಯೋಜನೆ 29.97 4.68 2.06 
66 ಅಳವಂಡಿ ಬೆಟಗೇರಿಏತ ನೀರಾವರಿಯೋಜನೆ 31.71 1.19 16.61 
67 [ಮಾಳವಿ ಜಲಾತಯವಿತ ನೀರಾವರಿಯೋಜನೆ - 000 83.15 
68 | ಬಹುದ್ದೂರು ಬಂಡಿವಏತ ನೀರಾಪರಿಯೋಜನೆ — 5.52 16.47 
69 ತಿಮ್ಮಾಪುರಏತ ನೀರಾವರಿಯೋಜನೆ - — 19.69 
ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 
1 ಕೃಮೇ.ಯೋ. ಹಂತ-! ಮತ್ತು 2 35.00 40.00 40.00 
2 ಕ್ರ ರತ (09 ಉಪೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವೆ | 5 1025.00 825.00 
3 | ಎನ್‌ಆರ್‌ಬಿಸಿ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ 9ಎ 7.50 12.50 10.00 
4 ಕಾಡಾ ಎಫ್‌ಐಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 20.00 20.00 20.00 . 
5 | ರಾಮಥಾಳ್‌ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 40.00 20.00 15.00 
6 ಸನ್ನತಿ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 45.00 40.00 40.00 
7 ರೊಳ್ಳಿ-ಮಣ್ಣಿಕೇರಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (2010) 2.00 0.50 0.25 
8 [ಗೂಗಲ್‌ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ (2003) 0.00 0.00 0.00 
9 1ತೆಗ್ಗಿ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (2010) 0.00 2.00 1.00 
10 ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (2006) 5.00 3.00 2.50 
I ಅಣಜಿ ತ ನೀಕಾನರ "ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕರೆ ತುಂಬಿಸುವ 500 100 100 
12 ಬುಂಬ್ಯಾಂ NK ನಿತ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ಕಕ ತುಂಬುವ [| 5 031 0.25 
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಕ್ಷೆಯ ಮಮದಾಮರ, ಸಾರಬಾಡ, - 
13 ಬಬಲೇಶ್ವರ, ಬೂತ್ಸಾಳ್‌, ಬೇಗುಂತಲಾಬ್‌ ಮತ್ತು ತಿಡಗುಂದಿ 20.00 2.50 2.00 
ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ 
74 | ಚಂದಾಪುರ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಯೋಜನೆ 750 700 500 
15 | ನಂದವಾಡಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 67.00 90.00 200.00 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕ್ರಸಂ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು 
2017-18 2018-19 2019-20 
16 | ಬೂದಿಹಾಳ-ಪೀರಾಪುರ ಐತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 67.00 185.00 75.00 
17 | ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 0.00 0.00 2.50 
ಯಾದಗಿರಿ"ಜ್ರಿಡ್‌ ಕಂ. `ಬ್ಯಾರೌಜಿಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್‌ ಲಿಫ್‌ ಗೇಟ್‌ 
ಲ್‌ [) Ho 
18 ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮೆಗಾರಿ 1.25 22.50 15.00 
ಜೋಳದಡಗಿ-ಗೂಡೊರು 'ಬ್ರಿಡ್ಡ ಕಂ. ಬ್ಯಾಕೇಜಿಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್‌ ಶೆಫ್‌ 
ps py Hot 5 
19 ಸೇಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 1.25 22.50 15.00 
ಕಲ್ಲೂರು '೫ಜ್ಞಾಕೇಜ್‌ ಸೆ ವರ್ಟಿಕಲ್‌ ಲಿಫ್‌ ಗೇಟ್‌ 
[ FY OU 
20 ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 1.25 2.50 20.00 
ಘತರಗಾ `ಬ್ಲಾರೌೇಜ್‌ಗೌ `'ವರ್ಟಕಲ್‌ ಲಿಫಘ್‌ ಗೇಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ 
21 > ಈ ಒ 125. 2.50 20.00 
ಕಾಮಗಾರಿ | 
ಕೃಷ್‌ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಗೆಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕೊರ್ತಿ-ಫೊಲ್ಪಾರ್‌ 
೫» | ನ ACN ನಿರ್ಮಿಸ & 0.00 5.00 10.00 
ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
23 | ಬೇಗಂತಲಾಬ್‌ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 0.00 7.50 7.50 
pw ವ 3 pT - 
24 ಸೆಂಕ್‌ ಏತ ನೀರಾವರಿ `ಯೋಜನೆಯಿಂದೆ ಕರೆ `ತುಂಬಿಸುವ 20.00 250 050 
ಕಾಮಗಾರಿ 
25 | ಎಎಲ್‌ಬಿಸಿ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00 50.00 50.00 
26 | ಅಡವಿಹಾಳ-ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 7.50 20.00 20.00 
27 | ಬೂದಿಹಾಳ-ಪೀರಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 0.00 2.25 5,00 
28 | ನಂದವಾಡಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 0.00 0.00 0.00 
29 ಕೆರೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 0.00 0.00 5.00 
30 | ನಂದವಾಡಗಿ. ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-2 0.00 2.25 5,00 
31 ಹೊರ್ತಿ-ರೇವಣ್ಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 0.00 0.00 5.00 
K] ಜ್‌: ಣೆ, ಮ ಫ್‌ ಗು ಈ 
32 | ಸಾಸ್ಟಾಧೀನ. ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಾಣ. 0 2153.00 | 1600.00 
ಬಿಟಿಡಿಎ } 
ಇ) ವಿಶೇಷ "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
1 ಯಾದಗಿರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಡಿ 35 ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ 2.75 125.00 125.00 
ಕಾಗಿನಾ `ನದಗೌ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ `ಜಟ್ಟೂರ ಬಿಡ್ಜ್‌ಕಂ-ಬ್ಯಾರೇಜ 
[) ಲ್‌" p R N 00 
2 (ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. ಯೋಜನೆ) 10.00 20.00 10.0 
, | ಗುರಮಿಕಕಲ್‌ ಮತ ಕ್ಷೇತದಲ್ಲಿ`ನೀಮಾ ನೆದೆಯಿಂದ'20 ಕರೆಗಳು 000 000 454 
ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ 
4 ಯಳ್ಳೀಗುತ್ತಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 2.25 12.72 12.50 
5 | ನಾಗರಬೆಟ್ಟ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 5.00 25.00 15.00 
[J ಹೆರಕಲ್‌ (ದಕ್ಷಿಣ) ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತರಣೆ 0.00 50.00 50.00 
7 ಚಡಚಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 10.00 75.00 75.00 
ಈ) | ನಬಾರ್ಡ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
| ಫೊಂಗೆಂಡಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆಕೆ ಇಂಜಿಸುವ `ಯೋಜಸೆ ಮತ್ತು 20.89 jL81 1B 
ಯರಗೋಳ್‌ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಸೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ” - ” 
ಉ) | ಎಐಜಿಪಿ,  ಎಐಬಿಪಿ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಎಐಬಿಪಿ`ಟಿಎಸ್‌ಪಿ 


ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 


2017-18 


2018-19 


2019-20 


ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಎನ್‌ಎರಲ್‌ಬನಿ 'ಆದುನೀಕರಣ  ಕಾಮಗಾರಿ-ಇತರ್‌ಎಂ ಯೋಜನೆ 
(ಕಿ.ಮೀ.42 ರಿಂದ 72) ಎಸ್‌ಸಿಪಿ & ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ 


400.00 


120.80 


120.80 


ಊ) 


ಎಸ್‌ಸಪಿ/ಟೆಎಸ್‌ಪ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಮಗಾರಿ/ಯೋಜನೆಗಳು 


410.21 


ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಕಾಮಗಾರಿ/ಯೋಜನೆಗಳು 


188.91 


ಯ) 


ವತ್ಸ ವ್ಯಾಂಕ ನೆರವನಡ ಆಣಟ್ಟುಗಳ ಪುನಶ್ನೇತನ ಸ ಅಭಿವೃದ್ಧ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಆಖಖಯಕ) : 


`'ಅಲಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಪುರ ಇಣಕಟ್ಟಾಗಳ ಪನಕ್ನೇತ 


ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


65.11 


74,94 


23.23 


ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ 


549,56 


ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


ಆರ್‌.ಬಿ.ಎಲ್‌.ಎಲ್‌ ವಾಲಾ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮೇಲ್ಗಟ್ಟದ ನಾಲೆಯ ಆಧುನೀಕರಣ 


-| ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು `ಹಾಲಿ'`ಅಸಿತ್ತದಲ್ಲಿರುವ 
ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ 
ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿರುವ ಯೋಜನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


117 


ಮಾಧವಮಂತ್ರಿ`ಅಣೆಕಟ್ಟಿ "ನಾಲ `ಆಧುನೀಕರಣ`01ಠೆಂದ 
29.20 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ) 


ಮಾಧವಮಂತ್ರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು 


ಫಾಕಿಗಾಪ ಸಮಗ ಹೆನಿ/ತಂತುರು ನೀರಾಷಕ "ಯೋಜನೆ 


ರಾಷಪನಗರ ಚಕ ನಪ ತಾಮೂ'ಗರಳಾಪಕ ವತ್ತ 
ಇತರೆ 12 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಕಾವತಿ ಜಲಾಶಯ ಸಮೀಪ 
ಕೂತಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ 
ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ 


0.32 


36.13 


ರಾಮನೆಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರಮಂಗಲ 
ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಡೈವರ್ಷನ್‌ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ವಿಯರ್‌ 
ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ 


15.53 


ಸಾತನೂರು-ಕೈಲಾಂಚ ಯೋಜನೆ 


63.80 


3.38 


Lifting water from Arkavathy river to 
provide Micro Irrigation system to the 
lands of Doddaiahalli Uyyamballi, 
Hegganuru and Yelagalli panchayath 
limits in Kanakapura taluk 


0.11 


ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ '`ತಾಲ್ಲೂಕಿನ`''ಸರ್‌ ಕಾಟನ್‌ ನಾಲೆಗಳು, 
ಹಂಪಾಪುರ ಮತ್ತು ಗುಪ್ಪ್ತಮ್ಮ ನಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


0.24 


3.57 


10.64 


ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 


2017-18 


2018-19 


2019-20 


| ತಾರಕ ಬಲದಂಡೆ" ನಾಲಾ`ಸರಪೌ 1000 8.ಮೀ ನಿಂದ 
| 36.84 ಕೆ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ನಾಲಾ "ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


1.03 


1.09 


0.12 


| ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಡದೆಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸೆ. 0.00 ಯಿಂದ 27.20.ಮೀ. 


ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


0.002 


0.05 


‘paver from 30.00 to 50.150 km of 


Providing C.C lining using mechanical’ 


taraka left bank canal 


0.05 


3.63 


ಹಾರಂಗಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ`ಸರಪೌ 27.083 ರಿಂದ 149.38 
ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗಿನ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


0.26 | 


2.50 


39.16 


ರಾಮಸಮುದ್ರ `ನಾಲೆಯಡಿ "ಬರುವ `ಸ್‌ತನಹಳ್ಳಿ -ಬ್ರಾಂಜ್‌ 
ನಾಲೆಗೆ. ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಮತ್ತ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಧುನೀಕರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ - ' 


1.13 


ಹನಗೋಡು ಸರಣಿ ನಾಲೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ ಕಾಮೆಗಾರಿ 


114.75 


ಮುತ್ತಿನಮುಳುಸೊಗೆ ಯೋಜನೆ 


19.44 


20 


Construction of Fly over cum bridge 
across, Cauvery river connecting at 
intersection of Madkeri to Talakaveri 
and Napkolu to Talakaveri roads at 
Bhagamandala in Kodagu Dist 


1.53 


4.14 


21 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಪೀಮೊರು`ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಗಚಿ `ಎಡೆದಂಡೆ 
ನಾಲೆಯ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಬ್ರಾಂಚ್‌ ಕೆನಾಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


15.15 


3.59 


22 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕ, ಕಾಚೇನೆಹಳ್ಳಿ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ "|, 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಹಂತದ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


23 


ಪೇಮಾವ3` "ಯೋಜನೆಯ ಪಮಕೂರು`ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ 
ಸರಪಳಿ: 0.00 ಕಿಮೀ. ರಿಂದ 70.00 ಕಿಮೀ. ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 
ವೈ-ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ: 15.727 ಕಿಮೀ. ರಿಂದ "21.175 ಕಿಮೀ. 
ವರೆಗೆ ಆಧುನೀಕರಣ. 


24.00 


ಹಥುಸತೇತ 


Il 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 545 (690ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2 (ಎ) 


ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಲಾ ಸರಪಳಿ 0.00ರಿಂದ 18.725 ಕಮೀ ಈವರೆಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸಿರುವ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 


ಹೆಕ್ಟ್‌ರ್‌ನಲ್ಲಿ 
€ರಾವರಿ ಪ್ಪ 
ಕ್ರ | ತೂಬುಗಳ ಪ್ರಡೇಶದ ವಸ್ಮೀರ್ಣ | ನೇರಾಪರಿ ಪ್ರದೇಶದ 
ಸಂ.| ಸಂಖ್ಯೆ | ತಲು ಗ್ರಾಮ (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸನ 
kas ನ - (ನೇರತೂಬು 
ಮೂಲಕ). 
; : ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ 
| ಡಿ.ಒ-! ಕುಂದಾಪುರ ಉಳ್ಳೂರು 20.7 ಕಾಮಗಾರಿಯನು 
» | 4 
_ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
2 | ಡಿಒ-2 | ಕುಂದಾಪುರ ಉಳ್ಳೂರು 4 11.44 
] s: 
3 ಡಿ.ಒ-3 | ಕುಂದಾಪುರ ಉಳ್ಳೂರು 39.06 39.06 
4 ಡಿ.ಒ-4 | ಕುಂದಾಪುರ ಉಳ್ಳೂರು 35.53 35.53 
5 | ಡಿಒ-5 | ಕುಂದಾಪುರ | ಉಳ್ಳೊರು/ಸಿದ್ದಾಪುರ 22.27 3851 
61 8ಒ-6 | ಕುಂದಾಪುರ ಸಿದ್ಧಾಪುರ/ಶಂಕರನಾರಾಯಣ 30.74 24.75 
7 ಡಿ-7 | ಕುಂದಾಪುರ:  ಶಂಕರನಾರಾಯಣ/ಕುಳ್ಳಂಜೆ 36.09 36.09 
Wy; ಹ 
8'| ಡಿಒ | ಕುಂದಾಪುರ ಕುಳ್ಳಂಜೆ 42.00 42 
9 ಡಿ.ಒ-9 |: ಕುಂದಾಪುರ ಕುಳ್ಳಂಜೆ 41.34 41.34 
10 | ಡಿಒ-10 | ಕುಂದಾಪುರ  ಕುಳ್ಳಂಜೆ 21.07 21.07 
I ಡಿ.ಒ-11 | ಕುಂದಾಪುರ ಕುಳ್ಳಂಜೆ | 12.4 12.4 
"ಒಟ್ಟು 312.64 302.19 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 545 (690ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2 (ಬಿ). 


ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಲಾ ಸರಪಳಿ 18.475 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 42.73 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಒದಗಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 


ಕ್ರ ತೂಬುಗಳ “ENS ER ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 
ಸಂ. ಸಂಖ್ಯೆ ವ್‌, (ಹೆಕ್ಸೇರ್‌ನಲ್ಲಿ) 
7 3 —_ 4 5 
1 ಡಿಒ-12 ಕುಂದಾಪುರ ಕುಳ್ಳಂಜೆ 11.21 
2 ಡಿಒ-13 ಕುಂದಾಪುರ ಕುಳ್ಳಂಜೆ 3.39 
3 ಡಿಒ-14 ಕುಂದಾಪುರ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ | 3.44 
4 ಡಿಒ-15 ಕುಂದಾಪುರ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ 4.39 
5 ಡಿ.ಒ-16 ಕುಂದಾಪುರ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ 34.59 
6 ಡಿಒ-17 ಕುಂದಾಪುರ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ 30.98 
7 B.ಒ-18 ಕುಂದಾಪುರ '| ಶಂಕರನಾರಾಯಣ 16.53 
[Y Bಿ.ಒ-19 ಕುಂದಾಪುರ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ 10.99 
9 ಡಿಒ-20 . ಕುಂದಾಪುರ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ 30.24 
10 ಡಿ.ಒ-21 ಕುಂದಾಪುರ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ | 26.69 
MT ಡಿ.ಒ-22 ಕುಂದಾಪುರ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ 12.97 
12 ಡಿಒ-23 ಕುಂದಾಪುರ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ 25.07 
B ಡಿ.ಒ-24 ಕುಂದಾಪುರ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ 7.02 
| 14 | ಡಿಒ-25 ಕುಂದಾಪುರ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ 16.51. 
15 ಡಿ.ಒ-26 ಕುಂದಾಪುರ | ಶಂಕರನಾರಾಯಣ 23.66 
16 ಡಿ.ಒ-27 ಕುಂದಾಪುರ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ 14.39 
17 ಡಿಒ-28 ಕುಂದಾಪುರ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ 36.33 
18 ಡಿಒ-29 ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಪಾರು 4.78 
19 ಡಿಒ-30 ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಪಾರು yl 30.59 
20 ಡಿ.ಒ-31 ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಪಾರು 22.66 
21 ಡಿಒ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಪಾರು 4.00 
22 | ಡಿ.ಒ-33 ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಪಾರು 3.44 
23 ಡಿ.ಒ-34 ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಪಾರು 16.04 
24 ೬-35 ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಪಾರು 26.29 
25 ಡಿಒ-36 ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಪಾರು 3 
26 ಡಿ.ಒ-37 ಕುಂದಾಪುರ | ಅಂಪಾರು 29.9 
27 ಡಿ.ಒ-38 ಕುಂದಾಪುರ ಕಾವ್ರಾಡಿ 20.17 
28 ಡಿಒ-39 ಕುಂದಾಪುರ ಕಾವ್ರಾಡಿ 21.02 


29 ಡಿ.ಒ-40 ಕುಂದಾಪುರ ಕಾವ್ರಾಡಿ 25.15 
30 B.ಒ-41 ಕುಂದಾಪುರ | ಕಾವ್ರಾಡಿ 33.19 
31 ಡಿ.ಒ-42 ಕುಂದಾಪುರ ಕಾವ್ರಾಡಿ 42.79 
ಒಟ್ಟು 598.80 
ವಿತರಣಾ ವಾಲೆ 
1 ಒ.ಆರ್‌-1 ಕುಂದಾಪುರ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ 27.63 
2 ಒ.ಆರ್‌.-! ಕುಂದಾಪುರ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ 24.73 
3 ಒ.ಆರ್‌-2 ಕುಂದಾಪುರ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ 315 
4 ಒ.ಆರ್‌-2 ಕುಂದಾಪುರ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ 20.96 
5 ಒ.ಆರ್‌-3 ಕುಂದಾಪುರ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ 25.30 
6 ಒ.ಆರ್‌-4 r ಕುಂದಾಪುರ 1 ಶಂಕರನಾರಾಯಣ 25.39 
py ಒರ್‌. ಕುಂದಾಪುರ ik ಶಂಕರನಾರಾಯಣ | 2336 
[3 ಒ.ಆರ್‌-3 ಕುಂದಾಪು ಶಂಕರನಾರಾಯಣ 32.09 
ಬಜ 
LE ವ್‌ ಟ್ಟು 210.96 
+ | ಒ.ಆರ್‌.-! ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಪಾರು 5.1 
2 ಒ.ಆರ್‌-2 ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಪಾರು 8.97 
E ಆರ್‌ ಕುಂದಾಪುರ ಕಾವಾಡಿ 27.47 
41 ತ ಕುಂದಾಪುರ ಕಾವಾಡಿ 29.17 
5 ಒ.ಆರ್‌-5 ಕುಂದಾಪುರ ಕಾವ್ರಾಡಿ 13.31 
ಬಷ್ಟ 4402 
6 ಎಂ-1/ಡಿ.ವೈ-2 -ಒಎಲ್‌-|॥/ಎ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಪಾರು 14.30 
7 ಎಂ-1/ಡಿ.ವೈ-2 -ಒ.ಎಲ್‌-1/ಜಿ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಪಾರು ] 14.30 
8 ಎಂ-1/ಡಿ.ಪೈ-2 -ಒ.ಎಲ್‌-2 ಕುಂದಾಪುರ . ಅಂಪಾರು 26.66 
9 “ಎಂ-॥/ಡಿ.ವೈ-2 -ಒ.ಎಲ್‌-3 ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಪಾರು 13.38 
10 ಎಂ-॥/ಡಿ.ವೈ-2 -ಒ.ಆರ್‌-! ಕುಂದಾಪುರ ಕಾವ್ರಾಡಿ 43.62 
fl ಎಂ-1/ಡಿ.ವೈ-2 -ಒ.ಎಲ್‌-4 ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಪಾರು 9.00 
12 ಎಂ-1/ಡ.ವ್ಯೈ-2 -ಒಎಲ್‌-5 ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಪಾರು 13.55 
3 ಎಂ-1/ಡಿ.ವೈ-2 -ಒ.ಎಲ್‌-6 ಕುಂದಾಪುರ ಹಳ್ಳಾಡು 19.56 
14 ಎಂ-1/ಡಿ.ವೈ-2 -ಒ.ಎಲ್‌-7 ಕುಂದಾಪುರ ಹಳ್ಳಾಡು 22.63 
ISN ಎಂ-1/ಡಿ.ವೈ-2 -ಒ.ಎಲ್‌-8 ಕುಂದಾಪುರ ಹಳ್ಳಾಡು 21.29 
16 ಎಂ-1/ಡಿ.ವೈ-2 -ಒ.ಎಲ್‌-9 ಕುಂದಾಪುರ ಹೆಳ್ಳಾಡು 30.54 
}7 | ಎಂ-1/ಡಿ.ವೈ-2 -ಒ.ಎಲ್‌-10 ಕುಂದಾಪುರ ಹಳ್ಳಾಡು/ಕಾಬ್ರಾಡಿ 30.21 
I8 ಎಂ-1/ಡಿ.ವೈ-2 -ಒ.ಎಲ್‌-॥॥ ಕುಂದಾಪುರ ಕಾವ್ರಾಡಿ ] 26.64 
ಎಷ್ಟ 78588 
19 | ಎಸ್‌.ಎಂ-1/ಎಂ-1/ಡ.ವೈ-2 -ಒ.ಆರ್‌-! | ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಪಾರು 741 


21.33 


20 | ಎಸ್‌.ಎಂ-1/ಎಂ-1/ಡ.ವೈ-2 -ಒ.ಆರ್‌-2 | ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಪಾರು 
2} | ಎಸ್‌.ಎಂ-1/ಎಂ-1/ಡ.ವೈ-2 -ಒ.ಆರ್‌-1 | ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಪಾರು 17.60 
ಒಟ್ಟು 46.34 
22 | ಎಸ್‌.ಎಂ-2/೦-॥ಡಿವೈ-2 -ಒ.ಆರ್‌-1 | ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಪಾರು 38.40 
2 ಸಸ ಸ -ಹ.ಆರ್‌- | ಬಂದಾಪುರ ಅಂಪಾರು 32.475 
24 ಎಸ್‌.ಎಂ-2/ಎಂ-1/ಡಿ.ವೈ-2 -ಒ.ಎಲ್‌-1 | ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಪಾರು 33.54 
ಒಟ್ಟು 104.41 
25 7 ಎಸ್‌.ಎಂ-3/ಎಂ-1/ಡ.ವೈ-2 -ಒ.ಆರ್‌-1 | ಕುಂದಾಪುರ ಹಳ್ಳಾಡು 28.875 
26 ಎಸ್‌.ಎಂ-3/ಎಂ-1/ಡಿ.ವೈ-2 -ಒ.ಆರ್‌- ಕುಂದಾಪುರ 29.605 
2 ಹಳ್ಳಾಡು 
27 | ಎಸ್‌.ಎಂ-3/ಎಂ-1/ಡಿ.ವೈ-2 -ಒ.ಎಲ್‌-! | ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಪಾರು/ಹಳ್ಳಾಡು 27.74 
28 | ಎಸ್‌.ಎಂ-3/ಎಂ-1/ಡ.ವೈ-2 -ಒ.ಎಲ್‌- IS ಕುಂದಾಪುರ ಹಳ್ಳಾಡು 30.14 
29 | ಎಸ್‌.ಎಂ-3/ಎಂ-1/ಡಿ.ವೈ-2 -ಒ.ಆರ್‌-3 | ಕುಂದಾಪುರ ಹಳ್ಳಾಡು 13.54 
30 ಎಸ್‌.ಎಂ-3/ಎಂ-1/ಡಿ.ವೈ-2 -ಒ.ಎಲ್‌- ಕುಂದಾಪುರ . 27.85 
3 ಹಳ್ಳಾಡು | 
3 ಎಸ್‌.ಎ೦-3/ಎಂ-1/ಡಿ.ವೈ-2 ನಬಿ ಎಲ್‌ Ae 46.00 
4 ಹಳ್ಳಾಡು 
ಒಟ್ಟು 203.75 
32 ಎಸ್‌.ಎ೦-4/ಎಂ-1/ಡಿ.ವೈ-2 -ಒ.ಆರ್‌-। | ಕುಂದಾಪುರ ಕಾವ್ರಾಡಿ 34,265 
- ಇ | ENS 
ಸ್‌್‌ವಲ- — pe pe 
33 | ಎಸ್‌.ವಂ 4/ಎಂ ಸ 2 -ಒ.ಆರ್‌ ನಿಂದಾಪುರ ಕಾವ್ರಾಡಿ 4055 
34 ಎಸ್‌.ಎಂ-4/ಎ೦-1/ಡಿ.ವೈ-2 -ಒ.ಆರ್‌-3 ಕುಂದಾಪುರ ಕಾವ್ರಾಡಿ 32.825 
35 ಸ ಹಲರ್‌- | ಫ್ಹಂದಾಪುರ ಕಾವ್ರಾಡಿ 37.76 
ಒಟ್ಟು 145.40 
1,679.36 


pe 


